ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


142ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲಿಡೆಪ್ರತ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 


ಉತ್ತರಿಸುವ" ಸಚಿವರು 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 


ಕಳದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶೋಕೋಪಯೋಗಿ" 
ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ 
ಗುತ್ತಿದೆಗಾರರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪಾವತಿ 
ಮಾಡದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ' ಗಮನಕ್ಕೆ 


|] ಬಂದಿದಿಯೇ; ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿಯಿರುವ ' ಬಿಲ್ಲುಗಳ 


ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು 


8) T8492“ ರ್ಷಗಳಿಂದ" -ುತ್ತಗಿದಾರರಗ 


ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳ 
ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು 


ಇ) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ" ಸರಿಯಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು 
ಪಾವತಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು 
ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 
ಬಂದಿದೆಯೇ; . - 

ಈ) ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ``ಯಾವಾಗ" 
ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು? 
ಲೋಇ/813/ಐಎಫ್‌/2020 


ಅಮುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು. 


421 


ಶ್ರೀ ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ಥಾಮಿ 
(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 
09-12-2020 


ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು 
ಪಾವತಿಸದಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ 


ಬಂದಿದೆ. ಏವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಪಾವತಿಗೆ 
ಬಾಕಿಯಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. 


208-79 ಹಾಗೂ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ" 
ಬಾಕಿಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವಿವಿಧ 
' ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತದ 
| ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನಮುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. ; 
ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ." ರ 


ಇಲಾಖೆಯ ' ಆಯವ್ಯಯ ' ಹಾಗೂ "ಪೂರಕ 
ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವ ಅನುದಾನವನ್ನು | 
ಆಧರಿಸಿ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು | 


—4- 
ಅನುಬಂಧ-1 (ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 421) 


x 


2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ಮಾಹೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ಬಾಕಿಬಿಲ್ಲುಗಳ ವಿವರ 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 


(ರೊ, ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
|] | ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು 
| 1 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು (ಆಕ್ಟೋಬರ್‌ 2020ರ ಮಾಹೆಯ ' 
ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ) 
gE 2 3 10 

1 |4059-80-051-0-29-386 [ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ 1558.57 
2 |4059-80-051-0-32-386 [ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಿಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ 1101.93 
3 |4216-01-700-2-01-386 [ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು - ನಿರ್ಮಾಣ 0 
4 14216-01-700-2-24-386 [ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯ - ನಿರ್ಮಾಣ 168.37 
5 15054-03-101-0-02-132 [ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು - ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 3416.14 
6 15054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆಗಳು' 975.88 

| 5054-03-337-0-17 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 0.00 
154 ಸುಧಾರಣಿಗಳು | 41993.53 

y } 160|ನವೀಕರಣ 3831.21 
]5054-04-337-0-01 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು . 0.00 

‘9g ಸಾತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ [ 4306.95 
101 135|ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 1119.52 
11 136|ನಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ - ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 694.81 
12 154[ಸುಧಾರಣೆಗಳು e002 
M ವೀಕರಃ 
13 160|ಸವೀಕರಣ ಜನ 2861.62 
14 422|ನರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 0.00 
15 423|ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 0.00 
1615054-04-337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ್‌ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ನಬಾರ್ಡ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 27.41 

ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 2013 
17 5054-04-337-0-06 ರಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೆ ಇರುವ ಮೊತ್ತ 
422|ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 0.00 
| 423|ಗಿರಿಜವ ಉಪ ಯೋಜನೆ - ii 0.00 
ನಾಲೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್‌- 

18|5054-05-337-4-02-154  [ಧಾರಣೆಗಳು 0.00 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು (ಎನ್‌ಹೆಚ್‌) 

ಸ | | 
19 |5054-04-337-0-05-172 |ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ ಹಂಚಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ರಸ್ತೆಗಳು - ರಸ್ತೆಗಳು 90253.34 
20|3054-01-052-3-00-182 ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿ -,ದುರಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಗಾಣಿಕೆ 0.00 

ಒಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು 90238.17 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿಪಿ) 

21]5054-03-337-0-18-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ-ಸುಧಾರಣೆಗಳು 94750.00 

ಒಟ್ಟು ಎಸ್‌ಹೆಚ್‌ಡಿವಿ 94750.00 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಶಿಪ್‌) A § 
- ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಶಿಪ್‌)-!! ಇಎಪಿ-ರಸೆಗಳು 
22|5054-03-337-0-84-172 ] ನ RL 0.00 
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| 4 i ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು 
Jd ಲೆಕ್ಕ ತೀರ್ಷಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು (ಆಕ್ಟೋಬರ್‌ 2020ರ ಮಾಹೆಯ 
ಸಂ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ) K 
1 2 3 10 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣಾ ಯೋಜನೆ (ೆಕಿಪ್‌) - (ಎಡಿಬಿ) ಇಎಪಿ- k 
23|5054-03-337-0-86-472 [ಟಗಳ ಸುಧಾ RR ; 23583.33 
ನ ಒಟ್ಟು ಕಿಪ್‌] 23348.19 
ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್‌) > 
[5054-80-190-0-01 ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 3 
24 132|ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು 22586.00| 
25 240 (ಸಾಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ | 0.00 
3054-80-800-0-10-100  |ಕಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್‌ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾತರಿ ಕಮಿಷನ್‌ ಪಾವತಿ ಧನ ಸಹಾಯ / ಪರಿಹಾರ 0.00 
} | 
| 26 [3054-80-190-0-01-240 |ಕೆಆರ್‌ಡಿಸಿಎಲ್‌ ಖಣ ಸೇವೆಗಳು ಬಡ್ಡಿ - ಸಾಲ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ if 0.00 
I | ಒಟ್ಟು ಕಆರ್‌ಚಸಎಲ್‌| 22586.00 
|27 |2059-80-053-1-09-200 [ವಿಧಾನಸಭೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 0.00 
|28 |2059-80-053-1-10-200 [ನಿಧಾನಪರಿಷತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 0.45 
|2059-80-053-1-11-200 
ವಿಧಾವಸೌಭ, ವಿಕಾಸಸೌಧ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ. ವಿ.ಎ. ಗೋಪುರ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣ 
29 [ಸೌಧ ಬೆಳಗಾಂ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 0.30 
2059-80-053-4-00-200 [ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ರಿನಿರ್ವಹಣೆ-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 0.00 
31 |2059-80-800-0-06-051  |ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಅಡಳಿತ - ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು 0.00 
32 |2216-07-053-0-01-200 [ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 0.00 
[33 [2216-07-800-4.00.221 [ಹೀರೋಪಕರಣಗಳು - ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು | 25.74 
34 02-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 359.30 
35 13054-04-105-0-01-200 Tg ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 378.08] 
36 |3054-03-337-0-05-200 = ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ -. ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 4890.33 
37 [3054-03-337-0-07-200 |ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ - ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ ; [ 0.00 
; ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ 
38 |3054-04-337-1-09-172 ರ್ಧ್ಯಹಣಿ - ರಸೆಗಳು 2611.45 
3054-04-337-1-10 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 
[39 200[ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ | 9889.62] 
40 422|ಪೆರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 979.57 
41 423|ಗಿರಿಜನೆ ಉಪ ಯೋಜನೆ 719.94| 
] 
42 3054-04-337-1-13-200 |ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು-ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 0.00 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಒಟ್ಟು 544405.56 
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ಫಾ 


4 NE 
ಅನುಬಂಧ-2 
ತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂ: 202 (421) ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು 
f ES 2018-19 309-20 
ಲೆಕ್ಕ ಶಿ ಣೀಜನೆ ಹೆಸ _ —] 
A _ TOT 
2 3 6 7 9 
SE: 
ಸೆಟ್ಟಡೆಗಳು 
4059-80-051-0-29-386 [ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 0 0.00 12 950.64 
2 |4059-80-051-0-32-386 [ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ 0 000 | 13 | 101483 
4216-01-700-2-01-386 [ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು-ನಿರ್ಮಾಣ 0 0.0೦ 10 259.63 
4 |4216-01-700-2-24-386 [ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ-ನಿರ್ಮಾಣ 0 0 1 5.92 
5054—03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು-ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳು “0 0.00 4 5490 
” M | 
6 [5054-03-337-516-154 [ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು-ಸುಧಾರಣೆಗಳು 1 0 | 000 4 | 25310 
y Ney 
. |5054-03-337-0-17 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು is 
a 154[ಸುಧಾರಣಿಗಳು 9 33461 | 48 .| 6454.90 
3 160|ನವೀಕರಣ 0 0.00 0 0.00 
15054-04-337-0-01 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಅತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು y | 
p ನ್‌ “133|ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ 0 000 | 42 | 245694 
10 135[ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) | 0 0.00 56 | 129727 
TE 136|ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ (ಟಿಎಸ್‌ಪ) 0 000 | 34 | 87982 
12 154|ಸುಧಾರಣೆಗಳು | 59 | 3044.79 | 203 |22713.72 
13 160|ನವೀಕರಣೆ 0 0.00 5 63.71 
14 422|ಪೆರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 1 1.10 104 3936.45 
15 423|ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 0 0.00 1 94 3952.97 
16 15054-04-337-0-06-422 | ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 0 0.00 3 39.71 } 
17 |5054-04-337-0-06-423 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) 0 0.00 [) 0.00 
BS ITI ಎನ್‌ಸಿಮಿ 0 | 000 17 | 40356 
19 [3054-04-337-1-10-423 ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ 0 | 0.00 14 | 186.89 
NS ನಬಾರ್ಡ್‌ ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- 
ನಬಾರ್ಡ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 1 2.56 7 95.56 
ಒಟ್ಟು ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು | 70 | 3383.06 | 671 |45020.52 


ಕ್ರಸಂ! ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು 0 ಗ 
[ | ಸ ಸಂಖ್ಯೆ Li ಮೊತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ | ಮೊತ್ತ: 
ಕಟ್ಟಡ & ರಸ್ತೆಗಳು ನಿರ್ವಹಣಿ |, 
1 |2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ 0 0.00 186 667.67 
2 [2059-80-800-0-06-051 ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆಡಳಿತ-ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು 0 000 | 3 | 550 
| 3 12216-01-700-3-01-200 ೧ರ್ಷಹಣೆ. ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 0 0.00 14 38.12 
4 2216-01-700-4-00-221 ಸಾವಾಸ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಸರಬರಾಜುಗಳು 0 0.00 0 } 000 
5 3054-03-102-0-01-200 [ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 0: 0.00 33 246.41 
6 |3054-04-105-0-01-200 , |ಜಿಲ್ಲಾ ತತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 0 0.00. 64 595.31 
7 |3054-03-337-0-05-200. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 0 . 0.00 133 1150.49 
8, |3054-04-337-1-09-172 ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಧಿಯಡಿ ಹ 1 2.47 2 | 59401 
9 [054-04 357-1000 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ - ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಛ 1 | 0.31 124 | 119599 | 
ಬಟ್ಟು ಸಬ್ನಡ ೩ ರಸ್ತೆಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ | ಸ 2 | 278 | 575 |449350 
-, ಒಟ್ಟು ವಲಯದ ಮೊತ್ತ 72 | 3385.84 | 1246 |49514.02| 


ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರ / ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರದ ವಿವರಗಳು ಹಾ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಅನುಬಂಧ-2' 
- ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ಥಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ. 202 (421ಕ್ಕೆ 
ಉತ್ತರಗಳು 


ಗ HOA. 2018-19 2019-20 | ‘Grand Total 


1 |2059-01-053-0-01-200 [2059 (ರಾಉನ್ಯಾನಸ್‌ಮಗಾಕ) SE 

2 |2059-80-001-0-04-051 
3 [2059-80-053-1-09-200 12059 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು , 367.50 108.33 ್ಟ 475.83 
4 12059-80-053-1-10-200 [2059 ವಿಧಾನಪರಿಷತ್‌ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 20.41 5.83 26.24 
5 T2059-80-053-1-11-200 255 "ಎಸ. ವಿಪ. `ಬಮ.`ವಿವಿಗೋ: ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಹ 865.81 455.21] 1321.02 


"6 |2059-80-053-4-00-200 [2059 ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 21512.91 7756.37 


$ _ ) | 
8 |2059-80-800-0-06-051 2059 ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಆಡಳಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು 7 21.69 "22.69 


2070-00-114-0-01-200 


2216-01-700-3-01-200 9ನ ಸಿ } 4114.75 13768.57 
Fl ಚ p ~ ; 
2216-017004-00-221 216 ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು -'ಸಮಗ್ರಗರ'ಮತ್ತ 109.99 99.55 209.54 


ಸರಬರಾಜು 


2245-80-102-0-01-059 ಸ - 8003.00 


3054-03-102-0-01-200 


3054-03-337-0-05-200 ಹು ರ್ವಹಣ ಹ ¥ K 11886.04 


ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರ / ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರದ ವಿವರಗಳು 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


Sl. | HOA 2018-19 [ 2019-20 


Grand Total 


3ರ ನನ್ದಾ ಪತ್ರ್‌ ಕ್‌ 
ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 


| —— 

16 |3054-04-337-1-09-172 [3054 ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗ್ಯಮೀಣ`ರಸ್ತೆ ಅಭವೃದ್ದಿ'ನಧ ಅಡ - 14323.24 8489.84 22813.08 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ + § 

17 |3054-04-337-1-10-200 [3054 ಜಲ್ಸಾ ಮತ್ತಾ ಇತರ ರ್ಥ ನರ್ವ್‌ ನರನ 17403.86 5774.10 23177.96| 


3054-04-105-0-01-200 1299.90 569.71 1869.61 


ವೆಚ್ಚ - 
ಜ 
18 [3054-04-337-1-10-422 [3054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತ ನರ್ವಷಣ ನರ್‌ಪನಾ 0.00 
ವೆಚ್ಚ (ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 8 . 
19 [305404-337140423 0ರ ನ್ನ ಮತ್ತಾ ನರ್‌ ನರಾ 0.00 
ವೆಚ್ಚ (ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) N 
} UU 
20 |4059-80-051-0-29-386 [4059 ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು 5225.69 ' 3506.54) 8732.23 
21 |4059-80-051-0-30-386 4059 ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಇಉಪನೊಂದಹಾಧಕಾರಗಳ 125.00 125.00 


ಕಥೆರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


27 05300033 ನಾನಾನಾ ಶಾ 5404.15] 13429.77 


23 |4059-80-051-0-42-386 [3059 ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ 137.00 137.00 
24 |4202-01-202-1-05-386 4202 ಪದವಿ ಪೊರ್ವಶಿಕ್ಷೂ 0.00 
25 421601700 501586 [75 ಸರ್ಕರ ನವ್‌ಗೃಡಗಳ ನರ್ನಾನ 2484.87 1620.61 205-48 
[Ks | 
26 |4216-01-700-2-24-386 3216 ಸ್ಯಾಯಾಂಗೆ ಅಧಿ್‌ರಿಗಳ ಪಸತ`ಸಮಚ್ಛಯ- 1628.96 656.18 2285.14 
_ ನಿರ್ಮಾಣ | - 
27 |5054-03-101-0-02-132 [5054 ಪಮೌಖಿ ಜಲ್ಲಾ ಕ್ತ ಸೌತವಗ ಘಂ 4059.90 4058.97 8118.87 
ವೆಚ್ಚಗಳು 
ಚೆ 
SS ES . 
5054-03-337-0-16:154 [051 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾಕ ಸಪರನ ಧಣ 1516.76 336.87 1853.63 


29 |5054-03-337-0-17-154 [5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ"ಕಾಮಗಾರಿಗಳು`ಹುಧಾರಣಿಗಘ 12079.10 6458.26) ° 18537.36 
30 |5054-03-337-0-17-160 [5054 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನನರ 1454.16 686.27 2140.43 


| OO 


pa 


ಕಳೆದ ವಿರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರ / ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ ಭರವಸ ಪತ್ರದ ಏವರಗಳು 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
TT T 
Sl; HOA . 2018-19 2019-20 Grand Total 
‘No \ 
37 [5054043370 01133 [08 ಪಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕಸಗಪ`ವಕೇಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 4182.70 3281.39 7464.09 
- ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ) - 
33 [5054-043370-01-135 ರ ಜಲ್ತಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ನಶೌಷಅಭವೃದ್ಧಿ 2562.90 2227.11 4790.01 
” ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ, ಎಸ್‌.ಸಿ.ಮಿ) N 
53 [oosa0a 33700136 ರ ಜಲಾ ಮ್ತ ಇತರ ರಸಗಳು ವಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 1242.30 1149.47 - 2391.77 
K 4 .|ಯೋಜನೆ-ಎಸ್‌ಡಿಪಿ, ಟಿ.ಎಸ.ಪಿ) K 
34 [5054 04337-0-01-154 504 ಜನ್ಗಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಸ್ತೆ `'ಹುಧಾರಣೆ) eT 5024524 156356.35 
35 |5054-04-337-0-01-160 [505% ಜಲ್ಲಾ ಮೆತ್ತೆ ಇತಕ್‌ಠಸ್ತೆಗಳು ನವೇ) 5847.77 1464.19 7311.96 
36 [5054-04-337-0-01-422 {5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ವಿಶೇಷ ಘಟಕ 26626.06 20394.00 47020.06 
A ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) 4 ? 1 
57 [e080 0033700145 ರ ನನ್ನಾ ಮತ್ತಇತರ ರಸನ 9919.71 6777.23 16696.94 
ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) | 
Fre Tere AR ರ ಜರಾ ಪತ್‌ ನತರ ರಸಗಳು ಶೇಷ ಘ್‌ ರಾ —— 
38 |5054-04-337-0-06-422 [5054 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು-ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು (ವಿಶಾಷ ಘಟಕ 2461.01 1165.93 3626.94 
ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ) ಉಪಯೋಜನೆ 4 p 
ap 
35 [5054-04-337-0-06-423 [5058 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತ ಇತರೆ ಕ್ತಗಸ'ರಿಬನ 505.57 505.57 
ಉಪಯೋಜನೆ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ) ಉಪಯೋಜನೆ 
3 [05a 04337-002436 [ರ ವಾರ್ಡ್‌ ಸಷಾಮಿತ ಮುವ್ಯ ಕಸ್ತೆಗನ`ಹುಧಾಕಣೆ 8437.99 
41 [5054-04-337-0-05-172 [5054 ಠೇಂದ್ರರಸ್ತ 4360.00 3300.00 7660.00 
43 [5465-01-150-2-05-211 0.001 
Grand Total 292957,96| 152072.58 44503054 


ಅನುಬಂಧ-2 k 


ಏಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನಸದಸ್ಕರ ಹೆಸರು . : ಶ್ರೀ ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತು 
ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನಪ್ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 40 | 


Karnataka State Highway Improvements Projects 
KSHIPಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 02 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಮೊತ್ತದವಿವರಗಳು ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ. 


(ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ) 


j KN _ k § ISS 
ಸಂ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ | 2018-19 2019-20 (30/11/2020ರವರೆಗೆ) 

3 505403-337-0-54772W8 876.46. 51,1720ರರ ಕನ 5450ರ 8087ರ 
2 | 5054-03-337-0-86-172-ADB | 291,63,72,858.00 . - 97,99,39,627.00 1587 8ರ,ರರ0ನಿರ 


.'908,10,63,978.00 


ಒಟ್ಟು 734,24,33,169.00 445,70,71,702.00 


-%- 


Me 


2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಏಪ್ರೀಲ್‌ - 2019 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ - 2020 ರ ವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ವಿವರ 
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನೀಯರರು, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ) ಧಾರವಾಡ 


3 ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಧಾರವಾಡ | ಹಾವೇರಿ 


4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ 


ಕಾರಬಾರ ಶಿರಸಿ ಬೆಳಗಾವಿ 


ರೂ. ಲಕಗಳಲ್ಲ 
KN ಉ 


347 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ' 
[2° 3059-80-051-0-32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ 1592.31 | 145.78 | 2401 10088 | 000 | 20478 | 067 633587 27 153.50 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
3 [A700 700-201-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ | 0.00 43.55 6143 | 4034 | 186.06 | 4412 268 | 41.24 6-00 0.00 
ನಿರ್ಮಾಣ H 
| 4 4216-01-700-2-24-388 ನ್ಯಾಯಾಂ 0.00 | 4247 473 | 0.00 000 7 5047 0.00 10.77 0.00 0.00 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
| 57 5054-053-101-0-02-32 ಪ್ರಮುಖಿ`ಜಿಲ್ಲಾ`| 68.61 | 18439 | 33048 | 407.73 | 63601 | 16036 7780 | 224.1 212.72 | 1160.35 
ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು 
0.00 | 7403 | 9648 | 70274 | 6064 | 42040 0.00 78.60 45.54 
590.566 | 88201 | 331.84 | 352.87 | 298261 | 8617.45 | 950.59 | 268982 | 40994 | 
0.00 0.00 0.00 | 26186 | 128047 | 393.26 | 68.32 218 1.12 
440.61 | 35244 | 161.60 | 24763 | 23068 | 397.70 | 4110406 | 41140 | 261.22 
10 [3034-04337-0-01-135 ನಶ್‌ಷೆಅಧಿವೃದ್ಧ | 332.08] 206.68 | 163.89 | 4150.65 | 137.28 | 26261 | 74002 | 29780 | 19080 
ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 
i [K05-0-3370-01-38 ವಕಾಷ್‌ಅಧವೃದ್ಧ 173.68 | 8346 | 8836 | 6840 | 6683 | 130.86 | 34270 | 14745 | 9887 
| ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ 
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ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಇ ್ರು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಭಾರಣೆ 


5054-04-337-0-0]-160 ಜಿಲ್ಲಾ : ುಿ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ 


5054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 


5 [5057-03700 ಡಾ 
ಇರುವ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮೊತ್ತ 


~04-337-0-06-423 ಬಳೆಕೆಯಾಗಡೀ] 


ಇರುವ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಮೊತ್ತ 


ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ / ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್‌ 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-04-337-0-05-172 ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತ ನಿಧಿ 
ಹಂಚಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ರಸ್ತೆಗಳು 
2059-80-053-1-1-200 ಸುವರ್ಣಸೌಧ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ 


2059-80-053-4-00-200 ವಿವಧ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ 


2059-80-800-0-06-051] ಮರಳು 


ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಆಡಳಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು 


ಧಾರವಾಡ | ಹಾವೇರಿ ಕಾರವಾರ ಶಿರಸಿ ಜೆಳಗಾವಿ | ಚಿಕ್ಕೋಡಿ | ಅಾಸೂರ [ಗಳೋ ಶಿಜಮೊಗ್ಗ 
$146.13 | 5293.09 | 3232.31 4810.13 | 10586.73 | 8426.41 | 6420.88 | 258706 
217.64 | 000 227.64 | 161M | 97788 | 48036 207 117.26 | 32160 | $0.69 
1604.24 | 2191.68 | 1720.64 | 597.26 | 666.31 | 1234.15 | 4625.76 | 5008.30 | 322638 | 1241.28 
16748 | 698 | 5343 | 10369 | 27484 | 27686 | 6847 89.10 2445 
3 | 1489.01 | 808.58 | 131.32 | 208.9% | 133234 | 166041 | 17182 | 708.086 2228 
0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 000 | 000 | 0.00 0.00 
| 
880.31 | 704.74 | 539.93 | 701.08 | 1358.47 | 1300.67 | 83050 | 124642 | S048 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 000 | 000 | 000 | 000 | 
0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 
0.00 0.00 | 0.00 0.00 | 51867 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 
| 
1262.03 | 489.29 | 476.26 | 68218 | 726.92 | 97470 | 91677 | 662785 805.82 | 213.98 
000 | 000! 000 000 YT) NYT) 605 000 TT 000 
OE NE | ಣು _ | | SN 
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8 305-0 ರಾಮ ಪೆದ್ಧಾರ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಬೆಳೆಗಾವಿ 


ಚಿಕ್ಕೋಡಿ | ಬಿಜಾಪೂರ |ಬಾಗಲಕೋಟ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ 


ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು 
ಸರಬರಾಜುಗಳು 


3054-04-105-0-01-200 ಬೆಲ್ಲಾ 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ.ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054--03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-337-1-10-200 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಇತರೆ ರಸ್ಟೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಲ್ಲೌ ₹ ಕ್ರ 
ಖರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ” 
ನಿರ್ವಹಣಾ. ವೆಚ್ಚ 


149.35 79.59 93.55 94.30 | 362.08 | 186.74 | 19743 | 28742 274.56 37.97 
136.80 62.64 | 8737 | 48.28 "| 208.29 | 9005 64.00 69.54 79.61 4.82 
1126.36 | 63297 | 87884 29944 | 1180.06 | 246760 | 2977.23 | 109436 | A19704 | 2006.22 
0.00 [ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
$56.83 | 700.58 | 400.25 | 76732 | 87174 | 134056 | 120284 | 76747 894.00 
1557.40 | 647.66 | 688.05 | 1446.06 | 1073.09 | 2465.46 | 2809.05 | 134851 | 340047 | 
0.00 | 0.00 0.00 0.00 {| 0.00 0.00 0.00 | 0.00 000 
0.00 0.00 0.00 0.00 0:00 0.00 0.00 0.00 0.00 
RT) 000 | 000 | 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ಸ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ರ 
ವಿಕೋಪ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ) 


000 | 000 | 000 | 000 | 000 | 0.00 0.00 | 00 | 000 | 0.00 
ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪಕ್ಳತಿ ಕೋಪ. 
ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ) 


sss 


Page 4of 8 


RANE 


i ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


SECTS ಪು; 


ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು 


ET 

2042.58 

185.22 390.50 | 0.00 2584.76 

0.00 0.00 | 0.00 396.11 
0.00 7200 | 0.06 180.44 

10260 | 766 0.00 | 4068.11 

206 38.84 000 202619 

7 43419 | 69.28 0.00 | 16951.01 
THT 706000 | 148450 
641.39 "678.68 000 5070.33 | 
419.66 | 378.1 a 330637 
233.06 | 28427 O00 | 176760 
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ಶಿವಮೊಗ್ಗ 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ (ವಿಶೇಷ) 


ದಾವಣಗೆರೆ | ಚಿತ್ರದುರ್ಗ 


ಬೆಂಗಳೂರು 


ವಿದ್ಯುಶ್‌ 


305-3 NTT ಜಲ್ಲಾ ಮತ್‌" 3830.52 | 2966.70 | 302615 | 0.00 | 6430056 
| " ಇತರೆ.ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ - | 
5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ದಾ'ಮತ್ತು |" "0.00 1 1360.20 | 267.73 0.00 3948.08 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ " 
OE EE EEE ETE ETON ESAT ESTAS 
ಉಪಯೋಜನೆ - 
75 T5054-085337-0-06-777 WE 33.13 | 12344 | 247.63 0.00 156758 
ಇರುವ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮೊತ್ತ - 
TE EEE EE pL TTS 43870 | 2122.08 | 2959.60 | 0.00 | 1456529 | 
ಉಪಯೋಜನೆ h 
TIT ಹಾಗ್‌ oo 000 | 0.00 0.00 0.00 
ಇರುವ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಮೊತ್ತ ' 
144239 | 53098 | 000 | 1163265 
00 10.00 0.00 0.00 
ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ / ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್‌ : 
ಸುಧಾರಣೆ 
5054-0370057 ಕಂಡ್ರೆ ರ RR] 0.000 | 0.00 0.00 0.00 9.00 |] 
ಹಂಚಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ರಸ್ತೆಗಳು 
TERI TATOO ರದ 0.00 000 | 0.00 0.00 516.67 
" ಬೆಳಗಾವಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ” p 
IIT OT ನನಧ 368.30 1 260.47 | 600.83 0.00 8339.33 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ 
TEE TE SET TT 0.00 | 000 | 0.00 
ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಆಡಳಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು 
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ತ್ರಿ 
ಸಂ 


4 oe |] 


i 
2216-01-700-3-01-200 ನಿರ್ವಹಣ ್ರು 


22001 
0.06 000 $060 | ooo 0.00 
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು 
1  ಸರಬರಾಜುಗಳು 
27710 3910 | 6476 | 0.00 2143.64 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ' 2 ) 
EE SEE EEC TET EET TY) 1589.90: 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ” | 793.48 | 521.64 | 145466 | 0.00 | 1661877 
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 
| 0.00 0.00 0.00 0.00 
1036.27 | 07783 | 000 | 1437642 
ರ ಅ ನಿಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 
3054-04-337-1-10-200 8" 97475 | 13427 | $4108 | 000 | 1919775 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ | 
3054-04-337-7-70-272 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಕಾ| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
ಉಪ ಯೋಜನೆ 
INTIS NOES ee 000 T 000 | 000 | 000 0.00 
TTT ಸ್‌ 000 | 0.00 0.00 | 0.00 0.00 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ "ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 
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ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ns 
ವಿಕೋಪ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ) 


00 0.00 | 000 | 000 0.00 
ಮುತ್ತು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪಳ್ಳತಿ ವಿಕೋಪ 
ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ) 


SE Uo UN 
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2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರೀಲ್‌ - 2018 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ - 2019 ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣದ ವವರ 
ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನೀಯರರು, ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ (ಉತ್ತರ) ಧಾರವಾಡ ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ 


ಕಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ - 300.94 | 118.91 | 237.27 | 66.87 | 96.01 | 623.16-| 20957 | 8473 | 218.03 | 149.28 | 29.03 
ಸ : 
4059 30-051-0 32-386 ನ್ಯಾಯಾಲಯ | 1 To 1 
ಗಟ” 538,28 | 190.26 | 346.80°{ 5706 | 0.0 | 18764 '| 70.01 7.00 564 | 84.95 | 185.29 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ § I Nu 
ನಿರ್ಮಣ 39.68 6351 | 2708 | 2165] 1.56 35.26 | 10469 | 6732 | 964 | 0.93 | 11466 
4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ WW oT | 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸೆತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ |". 000" | 31566 | 00೦ | 000 | 00೦ 96.53: | 0.00 1792 | 1904 | 380 | 878 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ | - NN 
ರಸೆ ಸೇತುವೆಗಳು 639.11 | 659713 | 67217 | 206.59 | 288.36 | 469.62: | 166.43 | 68.06 | 52058 | 31774 | 45.73 
ಬ 
5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ Oo ] - } | 
ಸೇತುವೆಗಳು 93.86 0.00 | 495.42 | 23.26 | 666.61 | 38176 | 80850 | 110.54 | 190.24 | 118.96 | 260.69 
5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ SO 7 
ಸುದಾರಣೆ 1134.04 | 195.99 | 995.12 | 494.40 | 302.22 | 372448 | 5286.31 | 1444.82 | 1398.80, | 45.06 | 403.66 
5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ] | W WW - } 
ನವೀಕರಣ 0.00 0.00 0.000 | 2616 | 6.22 0.00 11.47 735 | 51866 | 6137 | 0.00 


5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು R 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಯೋಜನೆ |. 164.55 359.78 235.97 | 102.13 | 164.38 309.97 |, 319.51 1297.79 | 326.83 | 187.60 0.00 


5054-04-337-0-01-135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ |" , 
ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ' 106.79 | 267.27 | 15048 | 97.09 | 101.94 | 140.77’ 194.17 | 679.62 | 271.85 | 12218 | 0.00 


5054-04-337-0-01-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪ 66.23 136.47 79.23 51.11 53.68 74.42 {--102.23 357.82 143.12 64.36 0.00 
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DECC CIE 
5054-04-337-0-01-154 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ 
52054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


5054-04-337-0-06-422 ಬಳಕೆಯಾಗದೇ 
ಇರುವ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮೊತ್ತ 


5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜನ 
ಉಪಯೋಜನೆ 


5054-04-337-0-06-423 ಬಳಕೆಯಾಗದೇ 
ಇರುವ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಮೊತ್ತ 


3 


756.92 | 2366.08 | 2804,17 | 6988.48 | 12064.96 | 3866.81 | 1929.70 | 1969.38 
~—- |. _ 1 _— 
49.80 161.66 | 137.33 | 390.41 | 436.67 | 828.66 | 133.61 | 836.39 | 674.24 | 1544.46| 0.00 
-—— 1— —— 


1098.14 1605.36 | 1387.35 | 246.80 | 767.82 | 1576.17 | 3838.37 | 3706.88 | 2037.65 | 1005.02 | 1653,77 


7843.14 6518.70 | 2528.93 


65,72 127.99 100.29 31.35 43.02 83.04 231.67 243.96 182.90 79.50 | 117.20 


648.59 1110.70 ; 992.25 90.10 217.41 1262.41 | 1563.02 | 942.60 840.26 | 303.15 |; 504.71 


28.42 60.33 25.81 6.19 5.09 46.12 63.98 14.24 38.04 10.98 15.59 


5054-04-337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ 
ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


443.46 723.65 342.94 | 532.29 | 308.08 924.73 869.75 650.73 175.23 | 183.54 | 178.81 


5054-04-337-0-05-172 ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ I 
ವ 0.00 0.00 0.00 50.00 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


ಹಂಚಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ರಸ್ತೆಗಳು 
2059-80-053-1-11-200 ಸುವರ್ಣಸೌಧ WN K - —| 
ಬೆಳಗಾವಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 | 71333 | 0.00 0.00 0.00 0.00 | 0.00 
1 - 


2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ 


2059-80-800-0-06-051 ಮರಳು 
ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಆಡಳಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು 


2216-01-700-3-01-200 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು 
ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ 


957.03 389.41 497.02 | 555.560 | 613.63 476.44 721.99 341.32 789.36 | 261.79 | 233.80 


0.00 19.99 11,37 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 16.18 0.00 5.13 


225.97 111.92 139.91 192.47 | 206.72 |: 169.01 95.93 143.62 250.64 115.009 | 76.23 
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ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


2216-01-700-4-00-221 
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು 
ಸರಬರಾಜುಗಳು 


3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 

3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 

ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣಿ 


3054-03-337-0-07-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಕಕೆ ವೆಚ್ಚ 


3054-04-337-1-09-172 ಮುಮಂಗ್ರಾ 
ರ ಅ ನಿಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ 
ನಿರ್ವಹಣೆ 


3054-04-337-1-13-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ 
ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 


Rage 3of 6 


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
191.54 64.09 85.76 26.13 202.28 60,50 463.62 53.95 114,17 8.43 7.44 
302.03 34.08 36.92 63.88 105.78 16.72 80.13 96.29 68.40 5.69 16.48 
687.19 497.81 748.41 270.94 | 1416.23 | 1760.11 | 2246.69 | 862.35 856.04 | 327.81 | 255.90 
’ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
624.13 1200.55 | 842.77 | 46736 | 732.24 819.42 1224.24 | 147012 | 925.97 | 899.67 | 482.81 
695.63 1147.34 | 688.93 | 668.58 | 835.21 1016.86 | 2692.17 .; 2168.41 | 1120.27 | 627.73 | 349.57 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 


4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


PETS ನ್ಯಾಯಾಲಯ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


4216-01-700-2-01-386 ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ 
4216-01-700-2-24-386 ನ್ಯಾಯಾಂಗ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಛಯ ನಿರ್ಮಾಣ 
5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲಾ 
ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು 


5054-03-337-0~16-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ 
ಸೇತುವೆಗಳು - 


5054-03-337-0-17-154 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ 
ಸುಧಾರಣೆ 

5054-03-337-0-17-160 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ 
ನವೀಕರಣ 


5054-04-337-0-01-133 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶೇಷ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಯೋಜನೆ 


5054-04-337-0-01- 135 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವ 4 
ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


5054-04-337-0-01-136 ವಿಶೇಷ ಅಭಿವ ೈದ್ಧಿ 
ಯೋಜನೆ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ 
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120.82 2399.85 
170.21 0.00 1665.40 
42.50 0.00 518.47 
0.00 0.00 |. 467.43 
3.43 0.00 4041.92 
0.00 | 0.00 3054.66 
255.95 0.00 16504.12 
48.35 0.00 800.21 
683.29 0.00 4625.15 
404.14 | 0.00 2921.05 
212.89 0.00 1538.21 


[7 


“ಮಃ. 


[5054-04-337-0-05-172 ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಧಿ 
ಹಂಚಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವಿನ ರಸ್ತೆಗಳು 0.00 


2059-80-053-1-11-200 ಸುವರ್ಣಸೌಧ 
ಬೆಳಗಾವಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ 0.00 


ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸುಧಾರಣೆ 3725.46 


5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ 156.72 


52054-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಶಿ 
ಉಪಯೋಜನೆ 2768.57 


5054-04-337-0-06-432 ಬಳಕೆಯಾಗದೇ | 
ಇರುವ ಎಸ್‌ಸಿಪಿ ಮೊತ್ತ 243.19 


5054 -04337-001-423 ಗಿರಿಜನ' 
ಉಪಯೋಜನೆ . 2074.81 


5054-04-337-0-06-423 ಬಳಕೆಯಾಗದೇ | 
ಇರುವ ಟಿಎಸ್‌ಪಿ ಮೊತ್ತ 99.46 


5054-04-337-0-02-436 ನಬಾರ್ಡ ” 
ಸಹಾಯಿತ ಮುಖ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು | 540-47 


2059-80-053-4-00-200 ವಿವಿಧ 
ಇಲಾಖಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ತಿ / ನಿರ್ವಹಣೆ 212.61 


2059-80-800-0-06-051 ಮರಳು 
ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಆಡಳಿತ ಸಾಮಾನ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 021 


2216-01-700-3-01-200 ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು 


4550.61 57901.34 

_ oo & 
1786.61 | 0.00 | 7095.35 

dl 

3393.71 | 0.00 | 25174.61 
245.55. | 0.00 | 1795.28 
2580.89 | 0.00 | 13130.90 
126.27 | 000 | 540.52 
66443 | 000 | 6628.11 
0.00 0.00 300.00 
0.00 0.00 | 713.33 
303.861 | 0.00 | 6353.61 
0.00 0.00 57.88 
164.25 | 0.00 | 1976.86 


ದುರಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚ . 85.13 
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 2216-01-700-4-00-221 
ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು 
ಸರಬರಾಜುಗಳು 


3054-03-102-0-01-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ, 
ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ p 


21.75 | 10.00 0.00 | 1299.67 
3054-04-105-0-01-200 ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು | SN § 
ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ | 3252 | 10048 | 000. | 959.10 
3054-03-337-0-05-200 ರಾಜ್ಯ | § W 
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 470.88. | 786.01 | 0.00, | 11186.18 
8 | 3054-03-337-0-07-200 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ. 
ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ವೆಚ್ಚ | 0.00 0.00 0.00 0.00 
| | 3054-04-337-1-09-172 ಮುಮಂ ಗ್ರಾ | 
29|. ರ ಅ ನಿಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ 1025.60 | 1156.05 | 0.00 | 11840.93 
ನಿರ್ವಹಣೆ 
30 688.93 | 64887 | 0.00 | 13244.20 
— 3054-04377-1-15-200 ಜಲ್ಲಾ ಮತ್ತು Ww | 
31 ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ 0.00 0.00 0.00 


ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ 


0.00 
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ref] o5 


3: 
ಅನುಬಂಧ-2 


ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2 2042) 
ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | ; ಶ್ರೀ.ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 


(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಮೊತ್ತ 


* 2018-19 .. ರೂ.616.97 ಕೋಟಿ 
*° 2019-20 - ರೂ.400.88 ಕೋಟಿ 


-ಮಿಿ- 


ಎಲ್‌.ಸಿಕ್ಯೂ-202(421) - ಅನುಬಂಧ-14 ವ್ಹಿ N Gol 


2018-19 ಮತ್ತ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


6646.16 


Oy ck 
10 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್‌ಸಿಪ 


0 
” 13.53 
1929.7 1123.59 33 2397.86 1175.10 


2018-19ನೇ ಸಾಲು 2019-20ನೇ ಸಾಲು 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


5054-04-337-0-01-160 ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆ ನವೀಕರಣ 1544.46 17.64 80.58, 


5೦54-04-337-0-01-422 ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 1005.02 13.14 1241.29 57.54 
re 2013 ರಡಿ 


59 


ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವದು ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 


Ye SEY EE PEE ST 
ಉಪಯೋಜನೆ 


TTT 2013 ರಡಿ 
ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವದು ಟಿಎಸ್‌ಖ 


16 


2216-01-700-3-01-200 ನಿರ್ವಹಣ 

ಮತು ದುರಸಿ ವೆಚ್ಚ, 115.09 28.80 
೬ pee 

2216-01-700: p) 


ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಸಾಮಗ್ತಿ ಮತ್ತು 
ಸರಬರಾಜುಗಳು 


E p k . K 204.15 16.37 
- 0 
22 - 


2018-93 


0-01-200 


SATII 
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ಗ್ರಾ ರ ಅ ನಿಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ 
ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಯೋಜನೆ) 


2216 
ಯೋಜನೇತರವಸತಿ ಕೆಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


43 


” TES 


|. 209-20ನೇಸಾಲು |] ೇ ಸಾಲು 


2018-19ನೇ ಸಾಲು 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ | ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ 
ಪಾವತಿಸಿರುವ | ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ 


SLE ಪಾಚಶಿಗೆ ಬಾಕಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ | ಪಾವಶಿಗೆ ಬಾಕಿ 


RE 


ಪಾವತಿಸಿರುವ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ 


| 9-0ನೇಸಾಲ |] 20ನೇ ಸಾಲು 


ಲ ಪಾವತಿಗೆ. ಬಾಕಿ 


LA 


6 


[) 


- 
[7 
[x 
pl 
ಅ 
Fe 
ಟು 
[eS 
pS 
[oN 
[7 


255.48 


wy 
pd 
vw 
K- 


igs 


2018-19ನೇ ಸಾಲು . 
ಪಾವಶಿಗೆ ಬಾಕಿ 


ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ [ಸ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ 


ಮೊತ್ತ 
| 


5 


' 


pl 


4059-80-051-0-29-386 ಇಲಾಖಾ 


ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 0.00 5 145.23 


0.00 9 12.35 


0.00 1 


| iE 


4059-80-051-0-32-386 
ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
TEN TT NIE SSR 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 


N=] 


5054-03-101-0-02-132 ಪ್ರಮುಖ 
ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆಗಳು 


5054-03-337-0-16-154 ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸೇತುವೆಗಳು 


|| 


TTT ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆ 


5054-03-337-0-17-0 ರಾಜ್ಯ 
sid ನವೀಕರಣ 


i 


CES] ನೇ ಸಾಲು 


| 208-9ನೇಸಾಲಾ |] ಸಾಲು: £ 2019-20ನೇ ಸಾಲು 
ನ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ :| ಪಾವಶಿಗೆ ಬಾಕ [ಕೈಗೊಂಡಿರುವ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ | ಪಾಪಶಿಗೆ ಬಾಕಿ 
ಸ 


2019-20ನೇ ಸಾಲು 
ಗ ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ] ಪಾವತಿಸಿರುವ |.ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ; ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ | ಪಾವತಿಸಿರುವ | ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ 
1756.61 


5054-04~337-0-01-422 ಪರಿತಿಫ 
ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ 197 | 224789 3757.79 192 2174.13 12.43 200 
5054033 T7-0-06-322 203 ರಡ 
ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವದು ಎಸ್‌ಸಿಪಿ 2 216.54 4 50.57 18 190.36 . 0.00 
5054-04-337-0-01-423 ಗಿರಿಜ; 
ಉಪಯೋಜನೆ . 195 2124.75 2959.60 Tk 1488.29 28.85 


5054-04-337-0-06-423 2013 ರಡಿ 
ಬಳಕೆಯಾಗದಿರುವದು ಟಿಎಸ್‌ಖ 


೦ಖ್ಯೆ | ಪಾವಶಿಸಿರುವ | ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಾವತಿಸಿರುವ | ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ 
ಮೊತ್ತ 


ER 2107.94 28.47 
b | 4 | Up — ba | f 


I 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ | ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ | ಕೈಗೊಂಡಿರುವ | ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಫಾವರಿಗ ಜಾಕಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪಾವಶಿಸಿರುವ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ 


ERTS 


— RR EET TE ” 


ಹಾವಿಗೆ ಬಾಕಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ | ಪಾವತಿಗೆ ಬಾಕಿ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ | ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಾವಿರುವ ಇರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳ 


ಲಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


2216-07~053-0-01-200 
ಯೋಜನೇತರವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


4 
3 


100,48 


TI 
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ 


III ನ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. (ನೆರೆ ಹಾವಳ) 1 0 
STINTS 

ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


[v) 
ಲು 
& 
¢ Fa 
ox 
[o 


1077.83 


1025.60 


mn 
81.40 dg 


.57 
72 
0.00 
.00 


ಗ್ರಾರ ಅ ನಿಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇತರೆ 36 1156.05 0.00 


ky BE 
3054-04-337-1-09-172 ಮು ಮಂ _ 
ರಸ್ಟೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (ಯೋಜನೆ) 


0. 


3054-04-337-1-10-422 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಚ 
ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಎಸ್‌.ಸಿ.ಪಿ. | 0.00 0.00 
* | 


68.08 0.00 


3054~04-337-1-10—423 ಜಿಲ್ಲಾ 


ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಟಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ. 52.93 


113.95 


50 
62 
32 


-3o- 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಚಿಕ್ಕಮ ಳೂರು ವಿಭಾ: 
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ಅನುಬಂಧ-2 


ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
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